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ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ 

Αριθμ. Διακ. 93206/2294/2014 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα 
Ηλείας) διενεργεί Επαναληπτικό Δημόσιο Ανοικτό Μειοδο¬ 
τικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την προμή¬ 
θεια και εγκατάσταση εξοπλισμού μονάδας ηλιακής ξήραν¬ 
σης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ϋΕΕ+ΟΟΝϋΕΝδΕ 
«Πιλοτική εφαρμογή συστήματος διαχείρισης κτηνοτρο- 
φικών αποβλήτων και υγρών αποβλήτων ελαιουργείων 
για την παραγωγή ενός νέου προϊόντος - λιπάσματος». 

Ο προϋπολογισμός είναι 200.000,00 ευρώ συμπεριλαμβα¬ 
νομένου Φ.Π.Α, η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων 
είναι 13-05-2014 και ώρα 10.00 π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής 
του διαγωνισμού είναι στις 13-05-2014 και ώρα 10.00 μ.μ. 

Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 10.000,00 ευρώ. Η πα¬ 
ράδοση του έργου θα γίνει δύο μήνες μετά την υπο¬ 
γραφή της σύμβασης. 

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης από την προσφορά 
είναι μέχρι 10-09-2014. 

Δε γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές. 

Η πληρωμή θα γίνει μετά την ολοκλήρωση του έργου. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλέφωνο 2621360415, αρμόδιος 
υπάλληλος Αδαμαντία Μιχαλοπούλου στο τμήμα Προ¬ 
μηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας Διεύθυνση, 
Μανωλοπούλου 31- 27100 - Πύργος. 

Πύργος, 4 Απριλίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΟΣΥ) 

Αριθμ. Διακ. 20/2012 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. διενεργεί Α' Επαναληπτικό ανοικτό δη¬ 
μόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 


με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για 
την προμήθεια 3.800 ΤΕΜ. ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
275/70Β 22.5 ΤυΒΕΙ_Ε55, προϋπολογισθείσας δαπάνης 
950.000,00€ πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 29/05/2014, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 
και ώρα 12.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) στα 
Κεντρικά Γραφεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Παρνασσού 6 - 1ος 
όροφος, Αγ. I. Ρέντης). 

Περισσότερες πληροφορίες ως και τη σχετική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού μπορούν να παραλαμβάνουν οι 
ενδιαφερόμενοι από την παραπάνω διεύθυνση (Τμήμα 
Δημόσιων Διαγωνισμών 1ος όροφος - Τηλέφωνο 210 
4270853) όλες τις εργάσιμες ημέρες και από ώρας από 
08.00 έως 13.00 καταβάλλοντας το ποσό των €10,00. 

Αγ. I. Ρέντης, 3 Απριλίου 2014 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
-♦- 

(3) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) 

1. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής 
προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με το 
σύστημα προσφοράς «με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» 
(άρθρο 5 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.), για την ανάθεση του 
έργου: «Ενίσχυση Αντιολισθηρότητας Οδοστρωμάτων 
Οδικού Δικτύου ΔΚΕΣΟ με την μέθοδο της Σφαιρι- 
διοβολής», προϋπολογισμού: 1.500.000,00 €, (με ΦΠΑ), 
σύμφωνα με τις διατάξεις: 

• του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4070/2012 και τον Ν. 4146/2013 
και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις. 

• Του άρθρου 20 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομα- 
στικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχει¬ 
ρήσεων με και τον Ν. 4146/2013 μορφή Α.Ε. 

• Του Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α' 25/86) και του 
άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ 
(Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93). 

• Του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη¬ 
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» και του Ν. 4018/2011 (ΦΕΚ 21Α730-9-2011) 
«Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής». 
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2. Η εργολαβία αυτή έχει σαν αντικείμενο την ενίσχυ¬ 
ση της αντιολισθηρότητας υφισταμένων ασφαλτικών 
ταπήτων σε τμήματα οδικού δικτύου αρμοδιότητας 
ΔΚΕΣΟ με την μέθοδο της σφαιριδιοβολής (εόοΐόΐαείίηρ), 
καθώς επίσης και την επαναδιαγράμμισή τους. Οι ερ¬ 
γασίες περιλαμβάνουν: 

α. Βελτίωση αντιολισθηρότητας του ασφαλτοτά¬ 
πητα δια της εφαρμογής της μεθόδου αδροποίησης 
(ΒΕΤΕΧΤΨΒΙΝΟ) με σφαιριδιοβολή. 

β. Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται με ειδικό μηχάνημα 
το οποίο εκτοξεύει με μεγάλη ταχύτητα μικροσκοπικές 
χαλύβδινες σφαίρες στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα, να 
δημιουργεί αδρή επιφάνεια της ασφάλτου αυξάνοντας 
την αντιολισθηρότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό.Ήδη αυτή 
η μέθοδος περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο και στην εγκύ¬ 
κλιο 34 (Δ11γ/ο/14/62 20-12-2013) του υπουργείου Υ.ΜΕ.ΔΙ/ 
Γ.Γ.Δ.Ε. Με την ανωτέρω εφαρμογή γίνεται ταυτόχρονα 
και η αφαίρεση της υπάρχουσας διαγράμμισης. 

γ. Επαναδιαγράμμισή της οδού με χρώμα θερμοπλα¬ 
στικό ή ψυχροπλαστικό στα σημαντικά από κυκλοφορι- 
ακή άποψη οδικά τμήματα και σε δευτερεύουσες μόνο 
περιπτώσεις (ζέβρες, συμβολές κάθετων οδών κλπ) με 
ακρυλικό ή αλκυδϊικό. 

Η μέθοδος της «σφαιριδιοβολής» είναι μία διαδικασία 
η οποία δίνει την δυνατότητα επανάκτησης της αντιο- 
λισθηρότητας των οδών. 

3. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται 
σε 1.500.000,00 €, που αναλύεται σε: 

• 889.930,00€ για εργασίες, 

• 160.187,40 €για ΓΕ και ΟΕ 18%, 

• 160.187,40 € για απρόβλεπτα 15%, 

• 11.877,20 € για αναθεώρηση και 

• 280.487,80€ για Φ.Π.Α. 23%. 

4. Στο διαγωνισμό δικαιούνται, σύμφωνα με την ισχύ- 
ουσα νομοθεσία, να συμμετάσχουν: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.ΑΝ. 
ΑΝ. και ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην: 

- στην δεύτερη και τρίτη τάξη για έργα κατηγορίας 
οδοποιίας, ανεξάρτητα από την έδρα τους. 

- στην δεύτερη, τρίτη και τέταρτη τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας οδοποιίας, που έχουν έδρα στο νομό Αττικής, 
ή έχουν δηλώσει στην υπηρεσία τήρησης του ΜΕΕΠ 
ως δεύτερη έδρα το Ν. Αττικής και αναφέρεται στη 
βεβαίωση εγγραφής τους, σύμφωνα με τη παρ. 2 του 
άρθρου 102 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 


δ. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυα¬ 
σμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 
του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

ε. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

στ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Δεύτερη και Τρίτη τάξη για έργα κα¬ 
τηγορίας οδοποιίας με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 
του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου 
λόγω κοινοπραξίας). 

ζ. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων 
κατ' εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του Ν. 3669/2008 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύου- 
σες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

η. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές επιχειρήσεις 
μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 32 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

5. Συμβατικά τεύχη δημοπράτησης, καθώς και έντυπα 
προσφοράς παρέχονται από τα γραφεία της Διεύθυν¬ 
σης Δ9, Τμήμα γ', οδός Π. Τσαλδάρη 15, Καλλιθέα, 1ος 
όροφος, γραφείο 12, Τ.Κ. 176 76, έναντι του ποσού των 
20 €, μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας, δηλαδή μέ¬ 
χρι και την 24-04-2014, ημέρα Πέμπτη. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο της Γραμματείας της Δ9 210-9094133, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 210-9219945. Πληροφορίες μελέτης από 
τις 9:00 έως τις 13:00 I. Ευαγγελίου- τηλ.: 210 9237534. 

6. Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή 
στις 29-04-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα 
που λήγει η επίδοση των προσφορών στα γραφεία της 
Διεύθυνσης Δ9, Π. Τσαλδάρη 15, 1ος όροφος τηλ. 210 
9237534 και ΙβΙοίαχ: 210.92.19.945). 

7. Η εγγύηση για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό ορί¬ 
ζεται σε 24.155,00 € και απευθύνεται είτε στην υπηρεσία 
που διεξάγει το διαγωνισμό, τη Διεύθυνση ΟδικώνΈργων 
Περιφέρειας Αττικής (Δ9), Παν. Τσαλδάρη 15 - ΤΚ 176.76, 
είτε στο φορέα κατασκευής, την Περιφέρεια Αττικής. 
Σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η εγγύηση πρέπει 
να έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

8. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα (9) 
μήνες, από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

9. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
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10. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις της 
Σ.Α.Ε.Π. 085 του Π.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής (κωδικός 
έργου 2013ΕΠ08500068). 

11. Η διάρκεια σύμβασης του έργου ορίζεται σε πέντε 
(5) μήνες και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της 
σύμβασης. 

12. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

13. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη 
η δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψη¬ 
φίων με ΡΑΧ και ο-πιαίΙ. 

14. Το κείμενο της περίληψης διακήρυξης της δημοπρα¬ 
σίας δημοσιεύεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 
Περιφέρειας Αττικής: νννννν.ραΙΙ.ρον.ρΓ στην υποενότητα: 
Δημοπρατήσεις Τεχνικών Έργων, της ενότητας: Έργα. 


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 


ΛΙΛΙΚΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ 

-♦- 

(4) 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Αριθ. 26803 


Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΠΟΛΥΡΡΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 
354.120,79 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 445.00,00 
ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία 
οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ): 233.856,42 € και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 120.264,37 €. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανάπλαση τμήμα¬ 
τος του οικισμού της Πολυρρήνιας του Δήμου Κισσάμου. 
Θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις: 

1) Καθαιρέσεις τμήματος παλιών τσιμεντοστρώσεων, 
νέα τσιμεντόστρωση και νέα επίστρωση με πέτρινες 
πλάκες (ακανόνιστου και ορθογωνικού σχήματος) στα 
σοκάκια του οικισμού. Διαμόρφωση κατάλληλων κλίσε¬ 
ων για τον έλεγχο της επιφανειακής απορροής των όμ¬ 
βριων. Τυχόν αποκατάσταση υφιστάμενων ξερολιθιών. 

2) Αποκατάσταση υφιστάμενων φυσικών μονοπατιών 
από χώμα και πέτρα με νέα λιθόστρωση-κατασκευή 
καλντεριμιού. 

3) Γ ενική ανάπλαση ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων 
με νέες πλακοστρώσεις, εξοπλισμός (καθιστικά, καλα- 
θάκια καθαριότητας, πινακίδες ενημέρωσης). 

4) Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού και ηλεκτροφω- 
τισμός με φανοστάτες, και επιτοίχια φωτιστικά στους 
χώρους επέμβασης. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν συνοπτικά περιλαμ¬ 
βάνουν: 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Χωματουργικά - Καθαιρέσεις- 
ΤεχνικάΈργα - Επιστρώσεις - Τοιχοποιίες - Επιχρίσματα - 
Ξύλινες μεταλλικές κατασκευές - Εργασίες πρασίνου. 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Εκσκαφές 
σωληνώσεις - Καλώδια φανοστάτες. 

Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007-2013», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Κωδικός πράξης 445845, 
Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: ΣΑΕΠ 0028, Κωδικός 
Πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00280129) και από Εθνικούς Πόρους. 


Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο ποσοστού μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού 
αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 
του Ν. 3669/2008 και της παρ.Ηδ, εδ.2. του Ν. 4093/2012. 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β' 
και έχει εγκριθεί με την με αρ. 356/2014 Απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθε¬ 
σμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 7.085,00 ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο 
Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 
30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή 
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/11/2014. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται 
να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2,1η, 2η τάξη για έργα 
κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α2,1η, (2η εντός νο¬ 
μού) τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και 
κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού 
Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορί¬ 
ας Η/Μ της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε κοινοπραξία 
για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασι¬ 
ών του έργου κατά το άρθρο 21.3. 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγω¬ 
νισμός θα διεξαχθεί στις 29/4/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου 
Ε' 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος). 

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γρηγορίου Ε' 
50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 24/4/2014 αφού 
καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαρα¬ 
γωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνιάς 29) και 
προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστο¬ 
σελίδα του Δήμου Χανίων. 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασί¬ 
ας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 
Χανίων. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) 
στο τηλέφωνο 28213-41720, ΡΑΧ επικοινωνίας 28213- 
41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Μαριάννα 
ΛΥΓΙΔΑΚΗ. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 


Χανιά, 7 Απριλίου 2014 

Η Αντιδήμαρχος 
ΝΑΝΣΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

-♦- 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Αριθ. 26804 


(5) 


Ο Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό 
για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 
ΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ», με προϋπολογισμό 
367.126,37 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 465.00,00 
ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται 
από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία 
οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και 
ΦΠΑ): 264.597,09 και κατηγορία Η/Μ με προϋπολογισμό 
(χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 103.945,98 €. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανάπλαση τμήμα¬ 
τος του οικισμού της Πολυρρήνιας του Δήμου Κισσάμου. 
Θα πραγματοποιηθούν οι εξής παρεμβάσεις: 

1) Καθαιρέσεις παλιών τσιμεντοστρώσεων στα σημεία 
που απαιτείται και νέες τσιμεντοστρώσεις και επιστρώ¬ 
σεις με πέτρινες πλάκες στα σοκάκια του οικισμού. 
Διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων για τον έλεγχο της 
επιφανειακής απορροής των όμβριων και κατασκευή 
τεχνικών έργων (κράσπεδα, τοίχοι αντιστήριξης) στα 
σημεία που απαιτούνται. 

2) Γ ενική ανάπλαση των δύο κύριων πλατειών και της 
αυλής του παλιού σχολείου με νέες επιστρώσεις από 
συνδυασμό υλικών, διαμόρφωση οδεύσεων τυφλών, φυ¬ 
τεύσεις, μικροκατασκευές (κράσπεδα, παρτέρια, σκία- 
στρα, χαμηλές εξέδρες), εξοπλισμός (καθιστικά, καλα- 
θάκια καθαριότητας). 

3) Εγκατάσταση δικτύου φωτισμού και ηλεκτροφω- 
τισμός με φανοστάτες, επιτοίχια και επιδαπέδια φωτι¬ 
στικά στους χώρους επέμβασης. 

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν συνοπτικά περιλαμ¬ 
βάνουν: 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Χωματουργικά - Καθαι¬ 
ρέσεις- Τεχνικά'Εργα - Επιστρώσεις - Τοιχοποιίες - Επι¬ 
χρίσματα - Ξύλινες μεταλλικές κατασκευές - Εργασίες 
πρασίνου. 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - Εκσκαφές 
σωληνώσεις - Καλώδια φανοστάτες. 


Χρηματοδότηση: Το έργο συγχρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 
2007-2013», συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τα¬ 
μείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (Κωδικός πράξης 
445716, Κωδικός ΠΔΕ πράξης: Κωδικός ΣΑ: ΣΑΕΠ 0028, 
Κωδικός Πράξης ΣΑ: 2013ΕΠ00280133) και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανά- 
δοχο ποσοστού μέχρι 10% του αρχικού συμβατικού 
αντικειμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 
του Ν. 3669/2008 και της παρ.Η6, εδ.2. του Ν. 4093/2012 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των 
διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με σύστημα προσφοράς 
με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 
3669/08 (ΚΔΕ). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β' 
και έχει εγκριθεί με την με αρ. 357/2014 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων. 

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθε¬ 
σμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες 
από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο δια¬ 
γωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 
ύψους 7.371,00 ευρώ οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο 
Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται 
δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 
30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή 
πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/11/2014. 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται 
να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ. 
ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην Α2,1η, 2η, 3η εντός νομού 
τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α2,1η, 
2η εντός νομού)τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων 
α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορί¬ 
ας Η/Μ της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
(αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) σε κοινοπραξία 
για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασι¬ 
ών του έργου κατά το άρθρο 21.3. 




ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνι¬ 
σμός θα διεξαχθεί στις 29/04/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανιών (οδός Γρηγορίου 
Ε' 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος). 

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου στην οδό Γ ρηγορίου Ε' 
50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος, μέχρι τις 24/4/2014 αφού 
καταβάλουν 10€ για κάλυψη της δαπάνης αναπαρα¬ 
γωγής στο Ταμείο του Δήμου (οδός Κυδωνιάς 29) και 
προσκομίσουν το σχετικό διπλότυπο πληρωμής. 

Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην ιστο¬ 
σελίδα του Δήμου Χανίων. 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα 
εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. 

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τη¬ 
λέφωνο 2821341720, ΡΑΧ επικοινωνίας 2821341716, αρμό¬ 
διος υπάλληλος για επικοινωνία Μαριάννα ΛΥΓΙΔΑΚΗ. 

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον 
ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακή¬ 
ρυξη του διαγωνισμού. 

Χανιά, 7 Απριλίου 2014 

Η Αντιδήμαρχος 
ΝΑΝΣΥ ΑΓΓΕΛΑΚΗ 

-♦- 

( 6 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Αριθ. 68830/1317 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελ¬ 
λάδας, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, με 
σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση του έρ¬ 
γου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 51ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΟ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΕΧΡΙΝΙΑ-ΣΑΡΔΙΝΙΑ, ΕΤΟΥΣ 2013-2014» με 
το σύστημα των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες τιμών του τιμολογίου της Μελέτης, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08, προϋπολο¬ 
γισμού 250.000,00€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 06-05-2014, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 (λήξη επίδοσης προσφορών) στη Δι¬ 
εύθυνση Τ εχνικών'Εργων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Διοι¬ 
κητήριο στο Μεσολόγγι, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η δημο¬ 
πρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί 
μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με ΦΑΞ 
πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν τη νέα ημερομηνία σε 
όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα 
(10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και 
δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προ¬ 
γράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε), ΣΑΕΠ 001 
(2013 ΕΠ 00100013). 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

1.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α2,1η και 2η τάξη για έργα κατη¬ 
γορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 


β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

1.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

1.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

1.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 4.048,00 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον ΕΝΝΕΑ (9) μηνών και τριάντα (30) 
ημερών, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΝΝΕΑ (9) μήνες. 

Στην περίπτωση που το προσφερόμενο ποσοστό έκ¬ 
πτωσης του αναδόχου είναι μεγαλύτερο του ορίου του 
12%, και πριν την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να προσκομίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύ¬ 
ηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν. 3669/2008. 

Συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου: ΕΞΙ (6) 
μήνες. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) υπόδειγμα τύπου Β'. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Προϊσταμένη Αρχή (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙ¬ 
ΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στην έδρα 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, Διοικητήριο στο Με¬ 
σολόγγι, (Πληροφορίες: Γίδαρη Ειρήνη 26313-61651 και 
Στούκα Δήμητρα 2631361622) τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες για να λάβουν γνώση της μελέτης. 

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κ,λπ.) χορηγούνται στους ενδια¬ 
φερομένους μέχρι και την 30-04-2014 (διότι η 01-05-14 
είναι αργία) (και αν αυτή είναι αργία, την προηγούμενη 
εργάσιμη) πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της 
δημοπρασίας και εφ’ όσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χο¬ 
ρηγούνται το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης 
ημέρας από την υποβολή σχετικής αίτησης στην Διεύ¬ 
θυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας, Μεσο¬ 
λόγγι, Τ.Κ. 30200. 

Πάτρα, 5 Μαρτίου 2014 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠ/ΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

Αριθ. 33066/1566 

1. Η Περιφέρεια Στερεός Ελλάδας, Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, προκηρύσ¬ 
σει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου 

«Διαμόρφωση Παλαιού Ξενώνα Ιερού Προσκυνήματος 
Οσίου Ιωάννη Ρώσσου σε Μουσειακό Χώρο Μικρασια¬ 
τικού Πολιτισμού» (κωδ. ΟΠΣ 457167), με προϋπολογισμό 


1.200.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, 
με προϋπολογισμό 739.022,96€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και 
ΟΕ, απρόβλεπτα και απολογιστικά), β)κατηγορία ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, με προϋπολογισμό 201.586,80 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ, απρόβλεπτα και απο¬ 
λογιστικά). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση για 
τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγ¬ 
γραφή Υποχρεώσεων κλπ) από την ιστοσελίδα της Π.Ε. 
Εύβοιας Περ. Στ. Ελλάδας νννννν.ρεΙθ.ρον.ρΓ/ίπόθχ.ρΙιρ/ 
οοπιροη8ΠΙ/οοηΐ8ηΙ/8ΓίίοΙθ?ίό=3537, ή από τα γραφεία της 
αρχής που διεξάγει το διαγωνισμό. Οι προσφορές για 
να είναι έγκυρες υποβάλλονται σε έντυπα προσφοράς 
που φέρουν την σφραγίδα της Υπηρεσίας τα οποία 
διατίθενται στην έδρα της Υπηρεσίας, Λεωφόρο Χαϊνά 
93, Περιφερειακό Μέγαρο 2ος όροφος, Γ ραφείο 218 και 
από ώρας 8 π.μ. έως 13 μ.μ. μέχρι την Πέμπτη 24/4/2014. 

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη 
η δυνατότητα επικοινωνίας - ενημέρωσης των υποψη¬ 
φίων με βπιαίΙ και ΦΑΞ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22213 53820, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2221036081, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Ζέρβα Δέσποινα. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 29/4/2014, ημέρα 
Τρίτη ημέρα και ώρα 10:00 π.μ. με το σύστημα προ¬ 
σφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 
6 του Ν. 3669/08. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι 


ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 

ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΚΑΛΟΥΜΕΝΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΕΝΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

Ή ΟΜΟΡΟΥ 

ΕΚΤΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 

Κ/ΞΙΑ 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

739.022,96 

1η, 2η,3η,4η 

1η, 2η,3η 


ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

201.586,80 

Α2, 1η, 2η 

Α2,1η, 2η 



β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 

5. Γ ια την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 18.812,20 ευρώ και 
ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

6. Το έργο συγχρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) του 
Ε. Π. «Θεσσαλίας - Στερεός Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013» (Κωδικός πράξης Σ. Α.: 2014ΕΠ05680000). 

Προκαταβολή θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας. 


Χαλκίδα, 1 Απριλίου 2014 

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε.Π.Ε. Εύβοιας 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 












ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Αριθμ. 5504 

Ο Δήμος Βριλησσίων θα διενεργήσει Δημόσιο Μειο¬ 
δοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα Προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του 
άρθρου 5 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), και σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις του Ν. 3669/08 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της 
νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (ΚΔΕ), του 
άρθρου 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικο- 
ποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
με μορφή Α.Ε., τις διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. 
Α' 25/86) και του άρθρου 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 
6%ο στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α' 137/24-8-93), για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙ¬ 
ΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ». 

Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης του έργου 
ανέρχεται σε 120.540,00 € και αναλύεται σε: 

Δαπάνη Εργασιών: 70.445,00 €. 

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου 18% (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 
12.680,10 €. 

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργα¬ 
σιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+ Ο.Ε.): 12.468,77 €. 

Αναθεώρηση: 2.406,13 €. 

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 22.540,00 €. 

Το έργο προβλέπεται τόσο στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
όσο και στον Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 
2014, χρηματοδοτείται για τμήμα του προϋπολογισμού 
από Πόρους του Δήμου (Επενδύσεις του άρθρου 27 του 
Ν. 3756/09), ενώ για το υπόλοιπο τμήμα του προϋπολο¬ 
γισμού από πόρους του προγράμματος ΣΑΤΑ. 

Συγκεκριμένα η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2014 
και συγκεκριμένα την πίστωση υπό τον τίτλο «Βελτίωση 
ασφάλειας κυκλοφορίας οδών Δήμου Βριλησσίων» υπό 
τον Κ.Α. 30.7333.02, (όπου είναι εγγεγραμμένη πίστωση 
ποσού 49.200,00 €, από ίδιους πόρους του Δήμου (Επεν¬ 
δύσεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/09), καθώς και πίστωση 
ποσού 71.340,00 € από πόρους του προγράμματος ΣΑΤΑ. 

Η δημοπρασία θα γίνει την 29η Απριλίου 2014, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Δήμου 
Βριλησσίων, οδός Δημητρίου Βερνάρδου 23, ενώπιον 
αρμόδιας επιτροπής. 

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτές μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις - κοινοπραξίες: 

- Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠΕΚΑ, 
εφόσον ανήκουν στην Α2 ή στην 1η τάξη εντός και εκτός 
νομού ή στην 2η εντός νομού για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

- Προερχόμενες από κράτη - μέλη της ΕυρωπάίκήςΈνω- 
σης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από 
κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες 
Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
(Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν 
υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμο¬ 
δίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες 
στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντί¬ 
στοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. 


- Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

ή Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην Α1 τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. καθώς και όποιες 
καλύπτουν τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 
16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοι¬ 
νοπραξίας) για έργα ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να κατατε¬ 
θούν, από κάθε διαγωνιζόμενο, εγγυήσεις συμμετοχής 
συνολικού ποσού 1.912,00 € (2%) του προϋπολογισμού, 
οι οποίες θα απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 
θα παρέχονται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 
24 του Ν. 3669/2008. 

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δε¬ 
κτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 
30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης (άρθρο 
24 παρ. 2 και 3 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας θα εγκριθεί από την 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων. 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπλη¬ 
ρωθεί από τους διαγωνιζόμενους και τα τεύχη δημοπρά¬ 
τησης που αναφέρονται στο άρθρο 5 (παρ. 2) με στοι¬ 
χεία 2, 4, 5, 6, 7 και 8, διατίθενται από τα γραφεία της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Δημητρίου Βερ¬ 
νάρδου 23. Πληροφορίες Αντώνογλου, τηλ.: 2132050570, 
Μάνο, τηλ. 2132050550, Μουστάκα, τηλ. 2132050536. 

Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερομέ¬ 
νους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και 
την Πέμπτη 24/04/2014. (Ώρα λήξης λειτουργίας ταμείου 
Δήμου Βριλησσίων 13:30). 

Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα χορηγούνται το αργό¬ 
τερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
υποβολή της αίτησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή 
των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη 
αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 15 ευρώ. 

Περίληψη της Διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί κατά 
τις παρ. 7-9 του άρθρου 15 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) 
στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 
Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, 
σύμφωνα με την Εγκύκλιο της ΓΓΔΕ/ ΥΠΕΚΑ Ε.16/2007. 

Τα έξοδα των εκ του νόμου απαραίτητων δημοσιεύσεων 
της διακήρυξης της δημοπρασίας θα ανέλθουν στο ποσό 
των 1.400,00 € περίπου, βαρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράτ- 
τονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων των τυχόν προηγούμενων 
διαγωνισμών για το ίδιο έργο, καθώς και τα έξοδα των 
μη απαραίτητων εκ του νόμου δημοσιεύσεων, βαρύνουν 
τον κύριο του έργου και καταβάλλονται από τις πιστώ¬ 
σεις του έργου. 

Βάση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης 
Ένταξης Πράξης, σε συνδυασμό με το Αρθρο 38 της 
Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης υπ’ 
αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008 όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, η περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί 
για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες στην ιστοσελίδα 
του Δήμου νννννν.νΓίΙίεδία.ρΓ. 

Βριλήσσια, 4 Απριλίου 2014 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ 



1958 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 


Αριθ. διακ. 2219 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την υπ’ αριθμό 119/ 
21-03-2014 απόφαση της Οικον. Επιτροπής προκηρύσσει 
Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης 
ποσοστό έκπτωσης επί τοις % ανά νησί ή νησιά για τη 
«Μεταφορά Μαθητών Α/θμιας - Β/θμιας Εκπ/σης και 
Ειδικών Σχολείων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Νομού 
Δωδεκαννήσου) Σχολικού Έτους 2014-2015». 

1.0 προϋπολογισμός της προκηρυσσόμενης πράξης ανέρ¬ 
χεται σε 456.872,96 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 9% 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στην διεύθυνση Πλατεία 
Ελευθερίας 1 Ρόδος Τ.Κ. 85100 - Διεύθυνση Διοικητικών 
Οικονομικών Υπηρεσιών στις 07 του μηνός Μαΐου του 
2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00. Τόπος υποβολής των 
προσφορών είναι τα γραφεία της Περιφέρειας στην ως 
άνω Διεύθυνση Οι προσφορές θα κατατεθούν αυτοπρο¬ 
σώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτουμένου εκπροσώπου 
ή θα αποσταλούν με οποιονδήποτε τρόπο στην ως άνω 
διεύθυνση όπου παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι 
και την προηγούμενη εργάσιμη της διενέργειας του δι¬ 
αγωνισμού ήτοι μέχρι την 06-05-2014 και ώρα 14.00 μ.μ. 

3. Αντίγραφα της διακήρυξης του διαγωνισμού διατί¬ 
θενται από τα γραφεία της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου 
στην ως άνω διεύθυνση, κατά της εργάσιμες ημέρες 
και ώρες μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού (πλη¬ 
ροφορίες Ζαχαρίας Παπαζαχαρίου τηλ. 22413-63121, ΐαχ 
22413-63139 για θέματα δρομολογίων). 

Η διακήρυξη διατίθεται και ηλεκτρονικά από την επί¬ 
σημη ιστοσελίδα Γιΐΐρ /Λλλλλλλ ρηαί.ρον.ρΓ της Περιφ. Νο¬ 
τίου Αιγαίου. 

4. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται υπο¬ 
βολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 5% του προϋ¬ 
πολογισμού ανά νησιά ή νησί. 

5. Στον διαγωνισμό δεν θα γίνονται δεκτές εναλλα¬ 
κτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. 

6. Οι προσφορές θα υποβάλλονται στην ελληνική 
γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπα¬ 
ϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση 
στην Ελληνική Γλώσσα. 

7. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το 
Π.Δ. 118/2007 τον Ν. 2286/1995, τον Ν. 3852/2010 και το 
Π.Δ. 60/2007 

8. Η περίληψη της διακήρυξης στάλθηκε στην Υπηρε¬ 
σία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
στις 24/03/2013. 

Ρόδος, 4 Απριλίου 2014 
Ο Περιφερειάρχης 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 

-♦- 
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ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 


Αριθμ. διακ. 24915 


Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό για 
την ανάδειξη αναδόχου του έργου: «ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ ΔΙ¬ 
ΑΔΡΟΜΕΣ: ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟ¬ 
ΛΙΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ». 


Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 109.593,00 ευρώ 


(με Φ.Π.Α.), η ημερομηνία λήξης υπο 


Βολής των αιτήσεων 



παραλαβής των εντύπων είναι 09-05-2014, ημέρα Παρα¬ 
σκευή και ώρα 13:30 π.μ., η ημερομηνία διεξαγωγής του δι¬ 
αγωνισμού είναι 15-05-2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 
π.μ. έως 11:00 π.μ (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής είναι 5.479,65 ευρώ και 
πρέπει να έχει ισχύ επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος των προσφορών. Υπάρχουν ειδικές προ¬ 
διαγραφές. Η παραλαβή των τευχών διαγωνισμού και 
των τεχνικών προδιαγραφών θα γίνει σε ηλεκτρονική 
μορφή μετά από υποβολή αίτησης(ηλεκτρονικής και 
μη) και επικοινωνία με το Τμήμα Πληροφορικής του 
Δήμου Λέσβου Ελ. Βενιζέλου 13-17, Μυτιλήνη, ΤΚ 81100 
- Νήσος Λέσβου, Νομός Λέσβου Τηλ. 22513 50 586-543, 
Ραχ 22513 50578, 8-πιαίΙ: άίπΐ03@πιγΙίΙθΠθ.9Γ (Υπεύθυνος 
έργου: Πανσεληνά Όλγα) μετά τη δημοσίευση της προ¬ 
κήρυξης του διαγωνισμού και μέχρι έξι (6) ημέρες πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προ¬ 
σφορών δηλ. μέχρι την Παρασκευή 09 Μαΐου 2014 και 
ώρα 13:30. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν στην 
επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου (νννννν.πιγίίίθηθ.ςιΐ')· Κάθε 
υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα 
στον διαγωνισμό για διάστημα 120 ημερών από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. «Κρήτη και Νή¬ 
σων Αιγαίου 2007-2013» με κωδικό ΜΙ8 457208. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακή¬ 
ρυξη δίδονται: Πανσεληνά Όλγα (τηλ. 22513-50586-543), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, διεύθυνση Μυτιλήνη 
Λέσβου, Βενιζέλου 13-17, Τ.Κ. 81100. 

Μυτιλήνη, 4 Απριλίου 2014 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ 

-♦- 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ 

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Έβρου, σε 
εφαρμογή της υπ’ αριθμ. Θ1/Δ.Σ9/01-04-2014 απόφασης 
του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει τη μετάθεση 
της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού της υπ’ 
αριθμ. 12/14 Διακήρυξης με αντικείμενο την «Προμήθεια 
Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες των 
τμημάτων επειγόντων περιστατικών και των τακτικών 
εξωτερικών ιατρείων του Πανεπιστημιακού Γενικού 
Νοσοκομείου Έβρου» στα πλαίσια της Πράξης «Προ¬ 
μήθεια Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού για για τις ανά¬ 
γκες των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και των 
τακτικών εξωτερικών ιατρείων του Πανεπιστημιακού 
Γ ενικού Νοσοκομείου Έβρου» με κωδικό ΜΙ3 456982, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης 528.897,00€ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου ΦΠΑ. 

Γ ια την νέα ημερομηνία διενέργειας του προαναφε- 
ρομένου διαγωνισμού θα υπάρξει σχετική δημοσίευση. 

Πληροφορίες και διευκρινήσεις δίδονται καθημερι¬ 
νά από το Γ ραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου στο 
τηλέφωνο 25510-76436. Αρμόδιος Υπάλληλος: Ελευθε- 
ριάδης Παύλος. 

Αλεξανδρούπολη, 4 Απριλίου 2014 

Ο Διοικητής 
Δ. ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
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